ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಹತ್ತ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


‘ಶ್ರೀ ಮುನಿರಾಜು ಗೆ ಾಡ ೩ ಪಿ.ಎಂ. 
(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಹುನಾಯೆತರಾಡಬಲು) ನ 


ಉತ್ತರಿಸುವೆ ದಿನಾಲಕೆ 16.03.2022, 
ಉತ ರಸುವ ಸಚಿವರು ' ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು 
eC ON ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸ ಸಚಿವರು. 

ಸ ಪ್ರಶ್ನೆ | | ಉತ್ತರ 

ಅ) ' ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ | 205-16 ಸೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ 


; ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವ-ಯಾವ | ಕರು ಬಂದರುಗಳಾದ ಕಾರವಾರ, ಬೇಲೇಕೇರಿ, ತದಡಿ, 
ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ' ಯಾವ-ಯಾವ | ಹೊನ್ನಾವರ, ಕುಂದಾಪುರ ಹಂಗಾರಕಟ್ಟಾ, ಮಲ್ಲೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು | ಮತ್ತು ಹಳೇ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ | 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; (ವರ್ಷವಾರು ! ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ' ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷರ ನೀಡುವುದು) ' ಫೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ವರ್ಷವಾರು ಅಬಿವೃದ್ದಿ | 


! ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 
ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು | 


ಕೆಳೆ೦ಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 


[j 
Y 
{ 
[I 


' ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಡಿ ವೆಜ್ಜ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


| ರೂ.62.50 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಇದಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಿರು ಬಂದರುಗಳ 
|! ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಸಾಗರಮಾಲಾ 
|! ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ 4 


| ಯೋಜನೆಗಳಾದ, ಕಾರವಾರ 
i ವಾಟರ್‌ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟಲ್‌ ಬರ್ತ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 


2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ | 


; ಇದರಲ್ಲಿ 209-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ 
ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ತೈಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ | 


ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು | 
ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೇ೦ದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ | 


೨೦ದರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್‌ ; 


[supe t 


ಅಮುಬಂದಧ-1 
2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಬಿಳಾಸ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


Q 
Q 
9 
8 


2 


| [2015-16 
Providing 30 tonne B P Tug on hire charges for pilotage of ships at 42300 397.85 M/s Can Offshore Pvt. Ltd., ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
Karwar Port Mumbai 


ಫಾರವಾರ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ 60°24 ಮಿಳಿ ಅಳತೆಯ ಹೊಸ ಸರಕು ಗೋದಾಮು 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


Construction of Concrete Box drain at Karwar Port 20.00 15.16 Madhav B Nayak ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


| Ramashree Giobal 
Concreting work at Entrance of the Karwar Port . - 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಬಂದರು ಇಲಾಖೆಯ ಸಮುದ್ರ 
5.00 5.10 Harish Naik ¥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕೊರೆತ ತಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಾಹನ; 
ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ರಾಯು ಡೇಸಾ 
1 98. ಕಾಮಃ ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
TRS ROT PERT 
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜಿಟ್ಟಿ, ಶೌಚಾಲಯ 3100 3219 Sri &.B. Shibu, M/s S. K. 
ಹಾಗೂ ಟಿಕೆಟ್‌ ಕೌಂಟರ್‌ ವಿಮಾನಣದ ಕಾಮಗಾರಿ £ E Associates, Udupi 


ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಕಸಬಾ ಬೆಂಗೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುಯಾಣಕರ ಜಿಟ್ಟಿ pa Sri £.B, Shibu, M/s S. K. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ X 


Associates, Udupi 
2016-17 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ TS ED LASSEN 
Providing 30 tonne BP Tug on hire charges for pilotage of ships at 
M. fish. Put. Ltd., 
Karwar Port (2015-16 ಸೇ ಸಾಲಿನ ಟಗ್‌ ಸೇವೆಯನ್ನು 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (8 9 Md 
we Mumbai 
ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ) 


ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್‌ ಚರಂಡಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 400 3.65 Ganapati Patgar 


Rapid Environment impact Assessment Studies and preparation of EMP Hubert Enviro Care System (P} 
3 [for 2nd Stage Development of Commercial Karwar Port ia Uttara Kannada 2500 11.75 i ls i ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


423.00 397.85 


District, Karnataka State | 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಟಿಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ | ಗುತಿಗೆದಾಲರ ಹಸರು ಮತ್ತು 
EE ವಿಳಾಸ 
2 5 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಮಿರ್ಜಾನ್‌ ಇಡು ಇಟ್ಟಿಯ 

ದುಗಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಐಗಳಕುರ್ನೆ ಮತ್ತು ಕೋಡ್ಕಣಿ 

ಕಣವು ಜೆಟ್ಟೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 

ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಹೆಗಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಗಡೆ ಕಡವು 

ಜೆಟ್ಟಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಕೋಡ್ಕಣಿ ಕಡವು ಜಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುಬಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ. | 

ಉತ್ಸರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಹೆಗಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಗಡೆ ಕಡವು R 
Ng Ny . , hi 

ಜಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ. 500 440 Jagannath Joshi 

Maine Geo Technical Investigation For Construction OF Breakwatere Tor 

Second Stage Development Of Karwar Port In Uttara Kannada District In 

Karnataka State. oR 

ಬೇಚಿಕೆರಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಂದರು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ : ಇಲಾಖೆಯ 

ರಸೆಯ ಕಾಂಕ್ಟೀಟಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನೂವರ ಬಂದರು ವಸತಿ ಗೃಹ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖಾ 1000 702 
ಕಚೇರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. § ” 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ ಬಂದರು ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ K . 
ಎ Kt is 10. , Many \. 
ಕಚೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 0.00 7.09 lanjunath R Naik 


Bhaskar Arnbiga 


Manjunath P Naik 


Nagaraj Bhat 


Manjunath P Naik 


Sonal Bhoskar (Fugro Geo tech 
Pyt Ltd} 


Neelakanth R Nayak 


Manjunath R Naik 


ಉಫ್ಸರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿರುವ ಬಂದರು ಕಚೇರಿ, ಕಡವು 
ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ UನPS/veಗtors 3.00 209 Venkatesh G Naik 
ಪೂರೈಸುವ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ಬಂದರು ಇಲಾಖಾ ಕಚೇರಿಗಳ ಹಾಗೂ 
್ಲ 4 ್ಲಿಃ | | Venkates : 
ಇಲಾಖಾ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 3.00 2.09 ‘enkatesh G Naik 


ಉಪ್ಲರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಬಂದರು ಇಲಾಖೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ 100 091 Ganapati Patagar 
ತಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ } ೧8 *೩tಂಲ 


Providing Wiring and Street Lignis 10 North & South Transit Shed and 

repairs of 3 No’s 20-mtr High Mast Lamps and 2 No's of Tower s Lighting Dharani Electricals 
system at Baitichol, Karwar Port. _ - 

Marine Geo Technical Investigation For Construction OF Breakwater At Venkataramana Krishna Kumar 
Tenginagundi & Alvekodi Side in Bhatkaf Tatuka In Uttara Kannada District 39.00 22.68 Kaliuraya 

Of Karmataka State ee 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಜಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಣಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ವಿಳಾಸ 
ಉತ್ತರ K 104 ' Ganapati Patagar ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


Providing Consultancy Services For The Preparation Of Detailed Project 
Repart For The Construction Of Coastal Berth Of 175mtrs For Coastal ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


Cargo At Karwar Port 
ರಾಯು ಡೇಸಾ 
ಸೆ, ಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
1 ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 100 0.97 ಕಂಡೂರು ಕುಂದಾಪುರ ಕಾಮ ಪೂ 
ಮಳ 


Dattatraya M Karpe (Monarc 
Surveyors and Engineering 
Consultants Pvt.Ltd) 


Providing Consultancy Serivices For The Preparation Of Detailed Project 
Report For The Extension Of Existing Southern Breakwater By T4S5mtrs At 
Karwar Port 


Dattatraya M Karpe {Monarc 
Surveyors and Engineering 
Consultants Pvt.Ltd) 


ಗಾದಿ | ಎವಣಂನೂರಂnಡ | 

2 10.00 8.58 Md ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ನಿರ್ಮಾಣ | | ಅಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಕುಂದಾಪುರ | 
uid NS NS NS EN 


i - hanne! of \ ¥ i 
| at Bar-mouth channet 0 Old Mangalore Port, Mangalore Mis Rock 8 ಸೋಲ್‌ ರೀಆರಲಗ9, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
Ui 1] 
ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನ ದಕ್ಕಿಣ ಧಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ, 
ಸಿನಾ ಧ ಸ ಸಃ ‘ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಹ್ಯೂಮ್‌ ಮಾದರಿಯ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3100 2863 ಮಂಗಳೂರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣ: 
—Inss Ed ———— 


Providing 30 tonne 8B P Tug on hire charges for pilotage of ships at M/s Can Offshore Pvt. Ltd. ಅ 
Ww Karwar Port 440.00 408.44 Mumbai ಟಗ್‌ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
2 Mohan S Shanbagh ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


Prakash G Shetty ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


Rajesh N Shet ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


Manjunath P Naik ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. | 
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Karwar Port in Karwar Tatuk of U.K Dist Manjunath P Naik 


LLL 


ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕುಮಟಾ ಕಛೇರಿಯ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ಮಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಲ ಬಿತ್ತು ಶಿ ಚಾಲಯಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


2, 
© 
-.ಔ್ತಿ 


ಉರಖುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಉದುಪಿ ತಾಲೂಕು ಹಂಗಾರಕಷ್ಪ ಬಂದರು ಸನ್‌ ನನನ್‌ ಸ 
ದುರಸಿ 2 
ರಸ್ಟಿ 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆ ರ 


ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಧಕ್ಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 


Construction of Security Civif works at Old Mangalore Port 132.00 


Devslcpment of Toilet Building Renovation Of “A Godown Door and 20.00 
Elecinification for “A” Godown at South Wharf of Old Pert Mangalore 4 
ಮೆರೆಗಳಾರ್‌ ಬರದ ಹಂತದಲ್ಲಿನಷಾನಗಾರಡ ಟ್ವಯೆ'ಉತ್ತರ 
ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಸ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸರ ಧಕ್ಕೆಯ ಜಿಟ್ಟಿಯ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು “ 
ಬೋಲಾಡ್‌ ರಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು SA 

ಮಲಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಮಹಾಜನ ಬಂಗೈ ಹಾಗೂ ತನಾ ಬೆ೦ಗೈೆಯ ಹೊಸ 


ಪೆರಿ ಜಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲ್ಹಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ MeN 49.00 
2018-19 


Maintenance dredging in from of wharf, turning circle & approach 3300.00 
chanel at Karwar port PRESS 

Providing 30 tonne BP Tug on hire charges for pitotage of ships at 
Karwar Port (2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಟಗ್‌ ಸೇವೆಯನ್ನು 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 440.00 
ವಿಸನಿಸಲಾಗಿದ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಸರು ಮತ್ತು 
ಬಿಳಾಸ್ತ 


5; 


Sadanand M Naik 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ 

CRS MESES 4 
PSS 
Construction of Watch tower and Providing Barbed Wire fencing over 1700 13.88 
Compound wall for Tadadi Port in Uttara Kannada District & " 
[eveiopmenr Works Of Por Buildings And Other Allied Por 
Infrastructures At Honnavar Port y 4000 213 

ROE NE 

Repair And Re-Condensing Of 125 KVA Generator At Baitkhol Wharf 0.85 0.87 


0 Providing High mast fighting Yor Tadadi Port in Kuta tetuk of Uttar 15.00 1437 
Kannada District { 3 Nos) 
LE 


Construction Of Compound Wall And Two Watch Towsrs I Honnavar Tq i 
Of UK.Dist 100.00 72.54 


N 
[ed 
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98.80 


109.89 


15.94 


55.96 


28.09 


jet] 


3276.84 


408.43 


Gajanan M Moger 


Pavan Kumar C Naik 


Pavankumar C naik 


Nagaraj Bhat 


Sadanand M Naik 


ರಾಯುಡೆಣಾ 
ಕಂಡೂರು ಕುಂದಾಪುರ 


Ark Shipping Service Put Ltd ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Gujarath 
M/s P &P Art Designs, 


Bengalury 
M/sP&P Art Designs, 
Bengaluru 


ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್‌ 
ಕಲ್ಮಾವಿ, ಮಂಗಳೂರು | 


ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್‌ 
ಕೆಲ್ರಾನಿ ಮಂಗಳೂರು 


Ms Internationa! Seaport 
Dredging Pui. Ltd., Chennai 


M/s Can Offshore Put. Ltd. 
Mumbai 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಣಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಚಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
EN 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ:ೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ. 


ಟಗ್‌ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು 
ವಿಳಾಸ 


Mys Viraj Clean Sea Enterprises 
Pvt. Ltd., Mumbai 


15.00 Ganesh Electricals ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ' 
Mangal S Gond - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮಾಸ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ 
ದಾವಾ WW? ಸಂ 1332/2020 ಹಾಗೂ W. 
Nಂ. 2336/2020 ಕೈ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನಾ೦ಕ 29-07- 
ರಂದು ವೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿನ 


Procurement of catagery-B oil pollution response equipment to combate 
oil pollution crisis at Karwar Port. (Centrally sponsored scheme. 50-50 
Sharing) 
Construction Of Highmast Near Port Entrance, Karavali Kavalu Pade And 
[Gas Godown Of Honnavar Port Area in UK.Dist 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬಂದರು 
ಇಲಾಖಾ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


Ww 
pe] 
[= 
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OVP INFRA PROJECTS 
PRIVATE LIMITED 
Maker Chambers, V. 209. 2nd 
floor, Nariman Point, Mumbai- 

400021 


Construction of Northern breakwater for the 2nd stage development of 
Karwar Port, Karwar, Karnataka - (first phase) 


" 12500.00 10964.86 


ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ €೯£ ಯನ್ನು 
ರದ್ದು ಪಡಿಸಿ ದಿನಾ೦ಕ 24-12-2021 ರಂದು 
ಹೊಸದಾಗಿ €೯£ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 05-01-2022 
ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಮರು 


ಪಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ಕಾರ, 
ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಗೋಡೌನ ಬಳಿ ಇರುವ ಹೈ ಮಾಸ್ಥಿಗೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಬಿದ್ಯುತ್‌ ತಂತಿ ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ul 
ನೂರ್ಣ ಡಿದೆ. 
WwW ಕಟ್ಟಡದ ಮತು ಟ್ರಾವ್ರಿಟ್‌ ಶಡನ ರೂಫಿಂಗ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳು 305 Prashant $ Nayak ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂ 
| __ [ಉಡುಪಿಜಲ್ಲೆ ! NS NS NS NN 
:  ರಾಯುಡೇಸ, | 
" * RY K ನೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಂಡೂರು ಕುಂದಾಪುರ 
ಮಗಾ ಪೂರ್ಣಂ 


Prakash G Shetty 


ಕುಂದಾಪುರ' ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಬಂದರು ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನಾ 
ಸಮನ್ನಯಾಧಿಕಾರಿಯವರ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಹಿಂಭಾಗ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿರುವ 
ಆವರಣ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುಸುದು. 


ರಾಯು ಡೇಸ, 
ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಟಿಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ 
ಮ CNN 3 4 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಬಂದರು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಿಡದಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ 


ಸಹಾಯಕರ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 140 123 
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ಮೆಂಗಳೂರು` ಹಳೇ ಬಂದನ ದನನ ವಮ ನನನ್‌ ಡದ ಪಠ್ಯ 50 157 
ಹಾಳಾದ ಭ್ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್‌ ಸರ್ವೇಸಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ _ K 
ಮಲಗಳೂರು ಹಳೇ ವಾಣಿಜ್ಯ `ಬಂದರಿನ'ದೆ ಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಂದರು 

ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸತತ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಗಹರಿಸಲು ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ 075 075 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


Electrification to existing toilet block and providing Electrical fixtures Fans 
to newly constructed toilet block in south Wharf of Old Pon Mangalore 


ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರಿನ ಡಂಕಡಾನಿನ ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
' 275 276 
ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


Conversion of car shed into record room in port office building at old 


1.65 173 


275 2.64 


ಮೇಲ್ಮಾವಣಿ, ಕಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬೇರಿನ 2.50 24 


ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರು ಉತ್ತರ ಧಕ್ಸೆಯ ಕುಸಿದ ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ .ಆರ್‌ಸಿಸಿ 


A , 43.82 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 45.00 3 
edhe iitacaln asc 


ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿದ ಗಿಡಗಂಟಿ ಕೆಡಿಯುವುದು 225 197 
ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ _ ” ’ 


2019-20 
ಉತ್ಸರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 


Providing CCV Surveillance system to Karwar and Belekeri Port in Uttara 90.00 6485 
Kannada District. 


Providing CCTV Surveillance system to Tadadi, Honnavar and Bhatkal 8200 611 
Ports in Uttara Kannada District. ” i 


Providing CCTV Surveillance system to Kundapura, Hangarkatta and ) 4800 


Maine Ports in Udupi District. | noe | 
Providing CCTV Surveyliance at Mangarlore Port Office and Monitoring 80.00 58.83 


Con ol Station at Directorate of Ports and IWT Karwar. 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರಿ ಮತ್ತು ಪರಾ 
ಖಿಳಾಸ್ಪ RSS 
5 6 
ದಾಯು ಡನ, 
ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಪುರುಷೋತ್ಸಮ ಕುಲಾಲ್‌, 
ಕಲ್ಪಾಬಿ, ಮಂಗಳೂರು 
ಪುರುಷೋತ್ಸಮ ಕುಲಾಲ್‌, 
ಕಲ್ಫಾಬಿ, ಮಂಗಳೂರು 
P&P The art of Design (DS 
Girish) 
Javanaqara, Bangalore 
ಹೆರಾಲ್ಡ್‌ ಪಿ ರಿಂಡಾ, 
ಬೊಂದೇಲ್‌ ಮಂಗಳೂರು 
ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್‌, 
ಕಲ್ಫ್ಮಾಬಿ, ಮಂಗಳೂರು 


- ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
dd 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
ಪುರುಷಹೋತ್ಸಮ ಕುಲಾಲ್‌, 


ಳಲ್ಮಾವಿ, ಮಂಗಳೂರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ರಫೀ ಅಹಮ್ಮದ, K WK 
ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಮಂಗಳೂರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಪುರುಷೋತ್ಸಮ ಕುಲಾಲ್‌, 


ಕಲ್ಸಾವಿ, ಮಂಗಳೂರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


M/s Raman #7 Solutions, 


Bengaluru 
a S: 


M/s Rarnan IF Sotutions,” 
Bengaluru 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


M/s Rarnan iT Solutions, 
Bengaluru 


M/s Raman IT Solutions, 
Bengaluru 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು 


i p ; 
2 


ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರಿನ ಉತ್ತರ ಧೆಕೈೆಯಲ್ಲಿ' ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ರಫಿ ಅಹಮ್ಮದ್‌ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ 
. 71, § ” [1 ಮ್‌ ಸಿದೆ. 
ta Coir Monopoly Building ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 1300 129 ಮಂಗಳೂರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಟಿ 
49.50 


Providing Galvolume sheet and improvements of flooring of A godown at 


ಲಿಂಗರಾಜು. ಬನಶಂಕರ, 2ನೇ WK 
. .49 " 'ಮಗಾರಿ ಪೂಣ ೦ಡಿದೆ. 
3 south whart of Qld Mangalore Port. 40 ಹಂತ್ಸ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊ: WE 
ಮಂಗಳೂರು ಹಳೌ ಬಂದರಿನ ದೆಕ್ಷಿಣ ಧಕ್ಸೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇವರ್‌ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. 
ಪ್ರುರುಷೊಃ f 3 
4 ನರು ಉಪತಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಗ್ರಾಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 125 ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಲ್ಪಾವಿ, ಮಂಗಳೂರು 
ಎ... ಕಾಮಗಾರಿ, RR SR 
EMJAY Constructions, No.7, 
5  \Corstruction of Coastal Berth at Old Port Mangalore 6500.00 5565.00 Central Street, Kilpauk Garden ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮ Coloney, Chennai 


ಮಂಗಳೂರು ಹಳ ಮೀನುಗಾರನ ಬಂದನ ರ ವ್‌ ಹೆರಾಲ್ಪ ಫಿ ಮಿನನದಾ, N 
ಹಾತ್‌ ಸರ್ಫೇಸಿಂಗ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ದೆ. 
ಬೊಂದೇಲ್‌ ಮಂಗಳೂರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಂ 
ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದದಿವ ನ್‌ ಹಂತದ ಮುಖ್ಯ ದ್ಹಾರದ ಬಳ ಸಷ ಹೆರಾಲ್ಡ್‌ ಪಿ ಮಿರಿಂಡಾ, 
R 24 a [x ಲ೦ಡಿದೆ. 
[ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 230 22 ಬೊಂದೇಲ್‌ ಮಂಗಳೂರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನ ಉತ್ತರ ಹಾಗಾ "ದನ ಧಕ್ಕಯಲ್ಲ 
ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್‌, _, 
ರೇ ಗೆ 3. 17 Ns ಗೊಂಡಿಬೆ 
ಬಂದರು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜವಿಕ ನಳ್ಲಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 3.40 3 ಕಲ್ಕಾಬಿ, ಮಂಗಳೂರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಡಿ 
ವಗ 
IMPROVEMENTS AND INSTALLATION OF NEW 2515 70 DRY DOCK AT ಹೆರಾಲ್ಡ್‌ ಪಿ ಮೆಕಿರಡಾ, NN 
41 a " ದೆ 
OLR MANGALORE PORT _ 800. 748 ಬೊಂದೇಲ್‌ ಮಂಗಳೂರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿ 


RETROFITTING AND RENOVATION OF A 48 QUARTERS Or olD ರಫಿ ಅಹಮ್ಮದ್‌ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ರ 
MANGALORE PORT ಮಂಲಿಗಳೂರು }, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
LL PASS 
ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರಿನ ಬೆ.ಎಂಡಿ ಫರಿಯಿಂದ ಬೆಂಗ್ರೆ ಆಳಸಬಾ) ವರೆಗೆ Ark Shipping Services, 
- - ಚಿ. 
ಹೊಳೆ ತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 99.50 96.82 Gandhidham, Kachch, Gujarat ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 


R ಇ್‌ಬಿಶದಾವಾಸ 

F ೨ ವ ವಾ ” ರ 

ದಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೋಳೂರು ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜಿಟ್ಟಿ 45.00 39.88 ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್‌ ಪೆರ್ಡೂರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ - 


ಲ ಉಡುಷಿ.! Ke 
ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರಿನ ಉತ್ತರ ಧಕ್ಕೆಯ ಕುಸಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಶ್ರೀ. ರಫಿ ಅಹಮ್ಮದ್‌, 

k .92 ರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಟಿ. 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 4 ಮಂಗಳೂರು ಕಾಮಗಾ ಣಾ 
Renovation of Pump House Building and Rest Roc Neal A GodSWn and H ರ್‌ 

- ಹೆರಾಲ್ಡ್‌ ಪಿ.ಮಿರಾಲದಾ, 
cuficati ions s ನ 4 X .51 " 7 ದೆ. 
Recttication of undulations in Hardsurface at South wharf of Old 16.00 14.5 ಬೊಂದೇಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Mangalore Port. 
ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರಿನ ಉತ್ತರ ಧಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷದ್ದೀಪ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ರಫಿ ಅಹಮ್ಮಬ್‌ 
' 1.29 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
ನೀಡಿದ Coir wo Coir Monopoly Building ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 13.00 ಸುರತ್ಕಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು 'ಮಗಾರಿ ಪೂಣ 


ರಫಿ ಅಹಮ್ಮದ್‌ | 
f 42. 16 f ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಜಿ. 
Rewofring and Renovation ofA&B 8 ಯಗ of Old Mangalore Port. 36. ಸುರತುಲ್‌ ಮಲಿಗಳೂರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 


——— ಗುತ್ತಿಗದಾರರ ಹಸರು ಮತ್ತು” 
ಗಾ] ವಾ 


EN A SN 
ತರನು ಇವ NS EN NN SN 


Providing 2 Nos. of Bollard Pull tug service of 30 Ton capacity each 
(minimum) on hire basis for Pilotage of ships at Karwar Port (2019-20 ನೇ 
ಸಾಲಿನ ಟಗ್‌ ಸೇವೆಯನ್ನು 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ) 


Mis Can Offshore Pvt. Ltd. 
Mumbai 


ಉತ್ಸರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಪರ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಬಂದರು ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ಕಿರು ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶದ ಕಡವು ಧಕ್ಕೆಯ 
ಹೊನ್ನಾವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಗೋಡೆಯ ಪುನರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ಬಂದರು ' ಕಛೇರಿಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯು ಡೇಸಾ 


¢ R _ ವೂರ್ಣಗೊ . 
ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಿನ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು | 499 3 ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ: 


ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ಯರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ. ರಾಯು ಡೇಸಾ 
ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಧಕ್ಕೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರ 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ - 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಬಂದರು ಕಛೇರಿ ಬಳಿ ಮುರುಳೀಧರ ಎಸ್‌ ಕೆ 
4 ೯ಗೊಂದಡಿದೆ. 
ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಮಾಸ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 53 ಕುಂದಾಪುರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣಃ 
87 
1 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 


2 
2 


5,00 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ಬಂದರು ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ವಸತಿಗೃಹಗಳ ರಾಯು ಡೇಸಾ 

K . ್ಥ ಗೊಂಡಿದೆ. 
4೨ K ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರ ಕಾಮಗಾರಿ ನೂರ್ಣ 2 iW 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ವಾರ್‌ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 2. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

KN ರ * 500 


ರಾಯು ಡೇಸಾ 


ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರ 
ಉಡುಪಿ ಜಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಟೈಪ್‌ 5 ಜೋಡಿ ರಾಯು ಡೇಸಾ 
R ರ೯ಗೊಂಡಿದೆ. 
ವಸತಿಗೃಹದ ಮನೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.38 ಕಂಡ್ಲೊರು ಕುಂದಾಪುರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂ ೦ಡಿದೆ. 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಬಂದರು ಇಲಾಖೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ 
ವಸತಿಗೃಹದ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿರುವ ಆವರಣ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ 
ವಿರ್ನಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ರಾಯು ಡೇಸಾ 
ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಸರು ಮತ್ತು ಷರಾ 
ಮ ಲ. ಮ 
ಸ್ನ ವರನ ನ್‌ ನಾದ್‌ ನವನ ವಾ ೯ಗೊ 
ಭಂನರತಜ್ನ ಬಂದರು ಇನ ಬಲಬದಿ ದೇವಸಾನದ ದುರು ಇವಹ ರಾಯು ನಾ” SU 
. 4. AN 
೨ಲಾಖಯ ಸಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು 5.00 35 ಕಂಡೂರು ಕುಂದಾಪುರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ; 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ]. ಸುಕುಮಾರ್‌ ಬಿ 


ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 50 50 | ಬಲಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ _ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಸುಕುಮಾರ್‌ ಬಿ 
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 500 5.00 ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ. 


ಉದುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಗಂಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಸುಕುಮಾರ್‌ | _ R 
ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 737 ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ. 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನ ಒಳ ಎಡ ಸುಕುಮಾರ್‌ ಬಿ R 
೧7 } 461 . , R ಡೆ. 
ಭಾಗದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 580 6 ಅರಬಲಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಉರಬಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನ ಒಳ ಬಲ ಸುಕುಮಾರ್‌ ಬ —————————e——| 
iy } 461 R ದೆ. 
ಭಾಗದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 500 6 ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
x ನ Xx ಶು ಕಣ ಗೆ 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಹಂಗಾರಕಟ್ಟಿ ಬಂದರು ಕಛೇರಿ ವೇವಸ್ಮಾನದ ಬದಿ 200 173 ನಿರಂಜನ ಶಟ್ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಅಪರಣಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕುರಿತು. ಉಡುಪಿ 


ದಕಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರು ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿಯ ಬಂದರು ಅಧಿಕಾರಿಯವರ 
ಕೊರಡಣಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಂದರು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 18.00 14.28 
ಕಾಖಯಗಾರಿ. 


ಶ್ರೀ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್‌, 
ಕಲ್ಫಾವಿ, ಅಶೋಳನಗರ, 

ಶ್ರೀ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್‌, 
ಕಲ್ಕಾಬಿ, ಅಶೋಕನಗರ, 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರು ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿಯ ಬಂದರು ಅಧಿಕಾರಿಯವರ! 
ಕೊೂಲಡಿಯ ದುರಸ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಂದರು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಿಡದ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 18.00 14.28 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಉತ್ಸರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 


Providing Wiring from generator room to Transit Shad repair work of 


switch room panel box and its wiring at Karwar Port premises 10.00 8.64 Pavan Kumar C Naik 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


Providing 2 Nos. of minimum 30 Ton Boflard pull capacity each Tug 
service on hire basis for berthing and unbe-thing of ships. Search and 3200.00 2351.62 M/s Car Offshore Put Ltd, 


ಸುಸಗದಾರರ ಸರ ಮತ್ತು 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಪೂತ್ತಿ | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ ತಸ 
2 ತಸ 3 | 4 5 
Rescue (SAR) operations and other services for a period of 3 years with Mumbai 
extension of 2 more years, if required, (as per same terms and conditions) 848.38 
py the port authority at Karwar Port, Uttara Kannada. (Fuel+Water 
| Supply) 


Procuring, Erecting, Commissioning, Testing and Training for instatlation 


lof Automatic Identification of Ships with Radar and VHF DSC at Karwar M/S ELCOM Marine Services 


.61 
Pont in Uttara Kannada District. Karnataka 3 Put. Ltd., Goa 
Providing Fire Fighting equipment online with O1SD/ PESO guidelines at q ಗ 
Kerwar Port 1900.00 1820.51 Ws Hiech Engneeting 
y Services, Mumbai 
Construction of Coastal berth of 250 mtrs at Karwar pon 6100.00 6300.00 Emjay Construction, Chennai 


ಷರಾ 


6 
ಟಗ್‌ ಸೇವೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಚ್‌ಗೆ : ದಿನಾಂಕ: 15-02-2020 
ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ* 
ದೊರೆತಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ 
ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರವಾರ ಬರದನೇ 
ಹಂತದ ಅಭಿವ್ಯದ್ದಿ ಯೋಜನೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ, ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಉಚ್ಚೆ ಸ್ಯಾಯಾಲಯದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ 
ಈಗಾಗಲೇ ತೆರವುಗೊಂಡಿರುಲುತ್ತದೆ. 
ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ 
29-07-2021 ರಂದು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪ್ಷಿನಲ್ಲಿನ 
ಆದೇಶದಂತೆ ಕರಾಮಾನಿಮಂಡಳಿ ರವರು 
ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ೮೯೯ ಯನ್ನು 
ರಮ್ಮ ಪಡಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 24-12-2021ರಂದು! 
ಹೊಸದಾಗಿ ೮೯೬ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಲಭಿಸೆಲು ಕ್ರಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 


